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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 558 

24 Αυγούστου 2012 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 


( 1 ) 


Αριθμ. 15292 

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ διακηρύσσει ανοιχτό μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό με προσφορές με το σύστημα με επιμέ- 
ρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 
κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας για την ανά¬ 
δειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΤΟΞΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ 
ΤΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ» 

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 570.709.39 € (με ανα¬ 
θεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με προϋπολογισμό 
255.428,99 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρό¬ 
βλεπτα και απολογιστική δαπάνη ασφάλτου), β) Κα¬ 
τηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 150.168,19 
ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), γ) 
κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπολογισμό 53.860,42 ευρώ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 

2. Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερο¬ 
μένους ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους 
τους την ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 και ώρα 10.00 
π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στην Επιτροπή 
που θα βρίσκεται στα γραφεία του Δήμου Φαρσάλων, 
Πατρόκλου 3 στα Φάρσαλα. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β'. 

3. Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

3.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Α2 τάξης, 1ης τάξης, 2ης 
τάξης και 3ης τάξης εντός νομού έδρας και σ’ έναν δεύ¬ 
τερο επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης, για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Α2 τάξης, 1ης τάξης και 2ης 
τάξης εντός νομού έδρας και σε έναν δεύτερο επιλογής 
της εργοληπτικής επιχείρησης και για έργα κατηγορίας 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α1, Α2 και 1ης τάξης. 

3.2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, σε 
οποιοδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους με τον όρο ότι 
κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσο¬ 
στό όχι μικρότερο του 25%. 


3.3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει με¬ 
μονωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κριτήριο 
για την ανάθεση της σύμβασης είναι αποκλειστικά η 
χαμηλότερη τιμή. 

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυήσεις συμμετοχής 
2% επί του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.) 

ήτοι συνολικού ποσού 9.189,15 € που θα απευθύνονται 
στο Δήμο Φαρσάλων και θα παρέχονται όπως ορίζε¬ 
ται στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Π.Δ. 609/852 
εφόσον ο προσφέρων/διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία 
εργοληπτικών επιχειρήσεων οι εγγυήσεις θα είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. Οι εγγυητικές 
επιστολές συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται 
δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών 
και τριάντα ημερών, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ του¬ 
λάχιστον μέχρι, στις 10 Απριλίου 2013 (άρθρο 23 παρ. 2 
και 3 του Π.Δ. 609/85 όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή 
του με το άρθρο 4 παρ. 12 του ν. 3481/2006). 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέ- 
χοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 23 
παρ. 2 του π.δ. 609/85, όπως ισχύει, για διάστημα έξι μη¬ 
νών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

5. Το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευ- 
ρωπαϊκής'Ενωσης μέσω ΕΣΠΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ 
ΤΟ ΕΤΠΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠ. ΠΡ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ: 
2012ΕΠ00680038. 

6. Γ ια το έργο δεν προβλέπεται χορήγηση προκατα¬ 
βολής στον ανάδοχο 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων. 

8. Ενημέρωση για την μελέτη του έργου καθώς και 
η παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού, θα γίνεται 
στους ενδιαφερομένους κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στα γραφεία του Δήμου Φαρσάλων (με έδρα τα 
Φάρσαλα, στην οδό Πατρόκλου, αριθμός 3, Ταχ. Κωδ., 
40300, τηλ. 2491350137, 2491350138, 2491350140, ίαχ 
2491023914 θ-πιαίΙ θ.ΠΊίΐ3@0920.5γζθίχί5.ς|ον.ς|ΐ'), έως και 
την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012, από την ίδια Υπηρεσία 
με αντικαταβολή 20,00 €. 

Φάρσαλα, 20 Αυγούστου 2012 
Ο Δήμαρχος 

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


( 2 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ. 

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνι¬ 
σμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατα- 
κύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και αξιολόγη¬ 
σης των προσφορών για την προμήθεια με τίτλο: «ΜΕ¬ 
ΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 998,07 Ι<\Λ/ρ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ». 

Κατ’ ελάχιστον ο Ανάδοχος της προμήθειας θα ανα- 
λάβεί: 

• Το σχεδίασμά και την πλήρη μελέτη εφαρμογής 
του Φ/Β Σταθμού 

• Την προμήθεια και μεταφορά του εξοπλισμού του 
Φ/Β Σταθμού στη θέση εγκατάστασης. 

• Την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση του 
Προκατασκευασμένου Οικίσκου ενέργειας του Φ/Β 
Σταθμού, στη θέση εγκατάστασης. 

• Την κατασκευή και εγκατάσταση των βάσεων στή¬ 

ριξης 

• Τη συναρμολόγηση και εγκατάσταση του εξοπλι¬ 
σμού 

• Την κατασκευή του Υ/Σ Μέσης Τάσης σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις της Δ.Ε.Η Α.Ε. 

• Την εγκατάσταση των συστημάτων Διανομής Ηλε¬ 
κτρικής ενέργειας καθώς και των συστημάτων Γείωσης 
και Ισοδυναμικής Σύνδεσης του Φ/Β Σταθμού. 

• Την εγκατάσταση των συστημάτων Ασφαλείας, Με¬ 
τεωρολογικών μετρήσεων, Εποπτείας - Ελέγχου και 
Συλλογής μετρήσεων & Τηλεμετρίας καθώς επίσης και 
των απαραίτητων λογισμικών. 

• Την κατασκευή όλων των απαραίτητων έργων Πο¬ 
λιτικού Μηχανικού 

• Τις δοκιμές και θέση σε λειτουργία του Φ/Β Σταθμού 
(με όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, εγκρίσεις κ.τ.λ. 
που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της σύνδεσης 
με το δίκτυο της ΔΕΗ). 

• Τη λειτουργία και συντήρηση του Φ/Β Σταθμού μέχρι 
την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής 
της Προμήθειας και για ένα (1) έτος μετά την έγκριση 
του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Προμή¬ 
θειας. 

Ο προϋπολογισμός είναι 2.829.000,00 € από τα οποία 
2.300.000,00 για αξία της προμήθειας και 529.000,00 
για ΦΠΑ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού και τα προς συμπλήρωση 
έντυπα από την έδρα της υπηρεσίας οδός Τέρμα Τυχε¬ 
ρού στη Λάρισα, μέχρι την 2-10-2012 και ώρα 13.30, με 
καταβολή αντιτίμου 30 ευρώ. Πληροφορίες στο τηλέφω¬ 
νο 2410687163, ΡΑΧ επικοινωνίας 2410687144, αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία, Απόστολος Πατουλιώτης. 
Τα τεύχη δημοπράτησης αναρτώνται και στην ιστοσε¬ 
λίδα νννννν.ά ογαΙ.ρΓ 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8-10-2012 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα ΙΙ,ΟΟπ.μ. (ώρα λήξης) 

4. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωμα¬ 
τικές πληροφορίες, τα τεύχη δημοπράτησης ή διευκρι¬ 
νίσεις για το περιεχόμενο της διακήρυξης του διαγω¬ 
νισμού έως και έξι (6) ημέρες πριν την υποβολή των 
προσφορών. 


5. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι 
προμηθευτές ή κατασκευαστές του δημοπρατούμενου 
αντικειμένου, που έχουν την κατοικία ή την έδρα τους 
σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΟΧ και στο 
εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη 
στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, είναι 
εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή την Επαγ¬ 
γελματική τους Οργάνωση και παρέχουν τα εχέγγυο 
άρτιας εκτέλεσης. Δεκτοί γίνονται, επίσης, οι αναγνω¬ 
ρισμένοι αντιπρόσωποι κατασκευαστών της αλλοδαπής, 
που είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια και 
προσκομίζουν. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

α) Φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), κάτοικοι 
των ανωτέρω κρατών. 

β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά (Ομόρρυθ- 
μες ή Ετερόρρυθμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης 
Ευθύνης και Ανώνυμες Εταιρείες) ή ανάλογης μορφής 
εταιρείες των ανωτέρω κρατών. 

γ) Συνεταιρισμοί με την προϋπόθεση ότι ασκούν επάγ¬ 
γελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

δ) Ενώσεις προμηθευτών - Κοινοπραξίες. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 141.450,00 ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον δέκα τέσσερις (14) τουλάχιστον 
ημερολογιακούς μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
δεκατρείς (13) μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές 
προσφορές. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της 
ΔΕΥΑΛ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας 
ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπο¬ 
γραφής της σύμβασης. 

8. Η Περίληψη απεστάλη στην Εφημερίδα της Ε.Ε. 
στις 10/8/2012. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το 
Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ. 

'Λάρισα, 21 Αυγούστου 2012 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 


Αριθμ. Διακ. 39/2011 

1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: 

Δήμος Δράμας, Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου, 66100 Δρά¬ 
μα, τηλ. 2521350712, φαξ 2521023343 

2α. Διαδικασία σύναψης συμβάσεων: Ανοικτός δια¬ 
γωνισμός. 

2β. Τύπος της σύμβασης: Χαμηλότερη τιμή. 

3α. Τόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας: Δήμος Δράμας. 

3β. Φύση: Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευ¬ 
τεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δράμας για το σχο¬ 
λικό έτος 2012 - 2013. 

3γ. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προ¬ 
σφορά για ένα ή περισσότερα ή όλα τα δρομολόγια. 

4. Προθεσμία υλοποίησης της μεταφοράς: 177 ημέ¬ 
ρες. 
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5α. Επωνυμία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την 
οποία μπορούν να ζητηθούν τα οικεία έγγραφα: 

Δήμος Δράμας, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Βερ¬ 
μίου 2 και 1ης Ιουλίου, 66100 Δράμα, τηλ. 2521350712, 
φαξ 2521023343 

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται ελεύθερα σε ψη¬ 
φιακή μορφή στον ιστότοπο του Δήμου Δράμας, νννννν. 
άίπιοδ-άΓαπιαε.ςΓ. 

δβ.Ύψος και τρόπος πληρωμής του ποσού που πρέπει 
να καταβληθεί για την απόκτηση αυτών των εγγράφων 
σε έντυπη μορφή: Πέντε (5) ευρώ στο ταμείο του Δήμου 
Δράμας, κάθε εργάσιμη ημέρα και μέχρι την 14:30 ώρα. 
Σε περίπτωση που ζητηθεί μόνον το έντυπο οικονομικής 
προσφοράς, αυτό διατίθεται δωρεάν. 

6. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Οι προσφο¬ 
ρές θα υποβληθούν στην επιτροπή διαγωνισμού ή στο 
πρωτόκολλο του Δήμου Δράμας μέχρι την Τρίτη 04 
Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 09:59. 

7α. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρευρεθούν 
στην αποσφράγιση των προσφορών: Οι νόμιμοι εκπρό¬ 
σωποι των διαγωνιζομένων. 

7β. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των 
προσφορών: Τρίτη 04 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 10η 
πρωινή στην αίθουσα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπη¬ 
ρεσιών του Δήμου Δράμας - Δημαρχείο 2ος όροφος, 
Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου, 66100 Δράμα. 

7γ. Υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο 4.3 του άρθρου 4 της διακήρυξης. 

7δ. Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν 
πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: Δή¬ 
μος Δράμας, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Βερμίου 
2 και 1ης Ιουλίου, 66100 Δράμα, τηλ. 252350712, φαξ 
2521023343. 

8. Απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις: 
Ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας των 
δρομολογίων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά, 
όπως στο άρθρο 15.1 της αναλυτικής διακήρυξης πε- 
ριγράφεται. 

9. Βασικοί όροι για την χρηματοδότηση και πληρωμή 
ή και παραπομπή στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις: 
Η χρηματοδότηση θα γίνει από πιστώσεις του δήμου 
Δράμας. Η πληρωμή θα γίνεται όπως στο άρθρο 4 του 
παραρτήματος Ζ των τευχών δημοπράτησης αναλυτικά 
αναφέρεται. 

10. Αναγκαίες πληροφορίες και διατυπώσεις προκει- 
μένου να διαπιστωθεί αν συντρέχει το ελάχιστο των 
οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων που πρέπει να 
πληροί ο προμηθευτής: Υποβολή δικαιολογητικών όπως 
στην αναλυτική διακήρυξη περιγράφονται. 

11. Ισχύς προσφορών: εννέα μήνες από την επομένη 
της ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών. 

12. Κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης: Η 
ανάθεση θα γίνει με βάση την χαμηλότερη τιμή. 

13. Λοιπές πληροφορίες: 

α Προϋπολογισμός μαζί με το ΦΠΑ 223.051,15 ευρώ. 

β. Αρμόδιος για πληροφορίες: Αθανάσιος Μόσχου, τηλ. 
2521350712 (3πΐ03χ@ςϋπΐ05άΐ'3πΐ33.ς|ΐ'). 

Δράμα, 21 Αυγούστου 2012 

Ο Δήμαρχος 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ 


(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 

Αριθμ. 1675 

1. Η Οικονομική Επιτροπή ΠΑΜΘ προκηρύσσει δημόσιο 
ανοιχτό διαγωνισμό μεταξύ ειδικευμένων εργοληπτι¬ 
κών επιχειρήσεων για την ανάδειξη αναδόχου που θα 
εκτελέσει το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 
ΟΔΟΥ ΝΕΔΑΣ-ΚΙΖΑΡΙ» Προϋπολογισμού 1.330.000,00 €. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας ΔΤΕ 
της Π.Ε. Ροδόπης οδός Φιλίππου 82 Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή 
μέχρι την Πέμπτη 30/8/2012 

Πληροφορίες στο τηλ. 2531353943 Φωτιάδου και Γκι- 
γκίλα ΦΑΞ 2531353944 

3. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 4-9-12 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) 
με την ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης του άρθρου 6 Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

Α. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 

1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν για έργα κατηγορίας Οδοποι¬ 
ίας στην 2η και 3η τάξη, όπως και στην 4η εφόσον η 
έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στο Νομό Ροδόπης ή 
έχει ως δεύτερη επιλογή το Νομό Ροδόπης. 

2. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής'Ενω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους 
καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
1, 2 και 3 σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 20.584,80€ με ισχύ 
τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

6. Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ¬ 
μα «Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013» και συγχρημα- 
τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής 
στον Ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 242, παρ.3 του 
Ν. 4072/2012. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. 

Κομοτηνή, 7 Αυγούστου 2012 

Ο Αντιπεριφερειάρχης 
ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Αριθμ. 70320 

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ: 

Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, με 
συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση και κριτήριο 
τη συμφερότερη προσφορά από τεχνοοικονομικής άπο¬ 
ψης, για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου 
Κέρκυρας. 

Η συνολικά προμήθεια για το δημοπρατούμενο είδος 
ενδεικτικά προϋπολογίζεται στο ποσό 121.000 € συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Η προμήθεια θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του 
Δήμου έτους 2012 στον οποίο έχουν εγγράφει οι ανά¬ 
λογοι κωδικοί των Υπηρεσιών που στο σύνολό τους 
καλύπτουν τη συγκεκριμένη δαπάνη. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 
6.050,00€. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

β) Συνεταιρισμοί. 

γ) Ενώσεις οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλ¬ 
λουν κοινή προσφορά, και είναι αναγνωρισμένοι επαγ- 
γελματίες των υπό προμήθεια ειδών, με την έννοια της 
απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό 
μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους 
νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. 

Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται 
από το Εμπορικό Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες 
-μέλη της ΕΕ από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια του άρ¬ 
θρου 7 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ. 


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α από την αρμόδια Επιτροπή Παραλα¬ 
βής Προσφορών, την 18-09-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 
π.μ. έως 11.00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών). 

Αντίτυπο λεπτομερούς διακήρυξης και λοιπά τεύχη 
του διαγωνισμού διατίθενται από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗ¬ 
ΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 6Α, 
49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ, τηλ. 2661362726, ΡΑΧ: 2661025555. 

Κέρκυρα, 16 Αυγούστου 2012 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

«ΣΙΣΜΑΝΟΓ ΛΕΙΟ» 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά την υπ’ αριθμ. 
421/27-07-2012 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που 
αφορά την «Ακύρωση και επαναπροκήρυξη του πρόχει¬ 
ρου διαγωνισμού προμήθειας ΑΣΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛ¬ 
ΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ», ακυρώνει τον σχετικό προκηρυγμένο 
διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 2/2012. 

Ο παραπάνω διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε μεταγενέ¬ 
στερο χρόνο και αφού γίνει δημοσίευση στον τύπο όπως 
ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις των νόμων. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια¬ 
κήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2531351551, ίαχ: 2531081835, 
αρμόδια υπάλληλος: Αραμπατζάκη Ελένη στο τμήμα 
Διαγωνισμών. 

Τα έξοδα δημοσίευσης αυτής της περίληψης βαρύνουν 
το Νοσοκομείο Κομοτηνής. 

Ο Διοικητής 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΝΕΣΤΩΡΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 

Αριθμ. 15949 

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά διακηρύττει ότι τίθεται 
σε δημόσιο τακτικό ανοιχτό διαγωνισμό (επιμέρους πο¬ 
σοστό έκπτωσης ανά δρομολόγιο) με σφραγισμένες 
προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή 
της υπηρεσίας «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Εμμανουήλ Παππά 
για το σχολικό έτος 2012 - 2013» συνολικής κατά τον 
προϋπολογισμό της μελέτης δαπάνης 178.516,02 ΕΥΡΩ 
και προς δημοπράτηση 157.978,78 ΕΥΡΩ. 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 05/09/2012, ημέρα 
Τετάρτη με ώρα λήξης την 11.00 π.μ. στο Δημαρχείο 
του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, στην Δημοτική Κοινό¬ 
τητα Χρυσού. Αν για οποιοδήποτε λόγω δεν διενερ- 
γηθεί η δημοπρασία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, 
τότε αυτή θα επαναληφθεί σε νέα ημερομηνία η οποία 
θα κοινοποιηθεί με ίαχ στους συμμετέχοντες 5 ημέρες 
νωρίτερα.. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλ¬ 
λοδαπά. 

β. Ενώσεις μεταφορέων, που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά. 

γ. Συνεταιρισμοί. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προ¬ 
σώπων. 

Η εγγύηση συμμετοχής (3%) στη δημοπρασία ορίζεται 
σε 4.739,36 ΕΥΡΩ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ¬ 
νης Τράπεζας ή σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακα¬ 
ταθηκών και Δανείων και πρέπει να απευθύνεται στον 
Δήμο Εμμανουήλ Παππά. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις των Κεντρι¬ 
κών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ 2012) και υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται στην αναλυτική Διακή¬ 
ρυξη. 

Τα συμβατικά τεύχη είναι διαθέσιμα για ενημέρωση 
των ενδιαφερομένων στα γραφεία του Τμήματος Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες έως και την 31/08/2011 (πέντε 
ημέρες πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού). Τα έξοδα 
δημοσιεύσεων της περίληψης της διακήρυξης εφόσον 
αναδειχθεί ανάδοχος βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττο- 
νται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 


Νέος Σκοπός, 21 Αυγούστου 2012 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΚΑΛΑΘΑΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 

Αριθμ. 20257/21-8-2012 


Ο Δήμαρχος Μεγαρέων, διακηρύσσει ότι: 

Εκτίθεται σε Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες 
μονάδες επί τοις εκατό (%) επί του προϋπολογισμού της 
μελέτης της υπηρεσίας, η εκτέλεση του έργου με τίτλο 
«Κατασκευή αιθουσών στο Τεχνικό Λύκειο Μεγάρων», 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 περί «Δημο¬ 
σίων έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» όπως 
τροποποιήθηκε από το Ν. 2229/94 και του Ν. 3263/04, 
του εκτελεστικού του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν. 3263/04, του Π.Δ. 323/89, του Π.Δ. 23/93, του 
Ν. 2372/96, του Ν. 2940/01 πλην της παρ. 1 του άρθρου 
5, του 3212/03 πλην της παραγράφου 1 του άρθρου 15 
και του Ν. 3263/04 πρ/σμού δαπάνης δημοπρατούμενων 
εργασιών ποσού 21.,00€ με Φ.Π.Α. 

Ο πρόχειρος Διαγωνισμός θα γίνει την 4-9-2012 και 
ώρα 10:00 στην αίθουσα του Δ.Σ/λίου ενώπιον της αρ¬ 
μόδιας επιτροπής. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώ¬ 
σεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 

ενάρ. έργου.) και υπόκειται στις κρατήσεις που προ- 

βλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της 
κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 
(Φ.Ε.Κ. 137 Α724-8-93). 

Δικαίωμα συμμετοχής στον Πρόχειρο Διαγωνισμό Εγ¬ 
γεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσε¬ 
ων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω έως και την 1η 
τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικά 01 καθώς και Νο¬ 
μαρχιακά Μητρώα Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που 
συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος 


1. Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της 
σύμβασης πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής 
επιχειρήσεων γραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρ¬ 
θρα 105 και 106 του ν. 3669/08). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται 
η αντίστοιχη πρόβλεψη. 


Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαι¬ 
τήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα προσόντα 
του άρθρου 22, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στην λεπτομερή διακήρυξη. Για την έγκυ¬ 
ρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους 
διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, 
που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογι¬ 
σμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ήτοι 
στο ποσό των 350,00 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές 
απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το δια¬ 
γωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο 
του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται 
στις παρ. 1.1,1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση 
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της. 

Η Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δυο (2) 
ημερολογιακούς μήνες αρχομένη από την υπογραφή της 
σύμβασης. Όλα τα σχετικά της μελέτης βρίσκονται στα 
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεγάρων 
οδός 28ης Οκτωβρίου και Συλλημβρίας, Μέγαρα, όπου 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν στις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες να λάβουν γνώση (τηλ.22960-81034-81042) 


Μέγαρα, 21 Αυγούστου 2012 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

-♦- 


Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 

Αριθμ. 20237/21-8-2012 


Ο Δήμαρχος Μεγαρέων, διακηρύσσει ότι: 

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, ενώ¬ 
πιον της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 3-9-2012 
και ώρα 09:00. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι οποιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο δραστηριοποιείται στην απομάκρυνση 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων. 

Για την κατάθεση της προσφοράς απαιτούνται: 

1. Νομιμοποίηση του νόμιμου εκπροσώπου που καταθέ¬ 
τει την προσφορά ανάλογα με την νομική του μορφή. 

2. Εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με 
το 1/10 του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς δηλ. 
ποσού 10.000 €, προς εξασφάλιση όλων των όρων της 
σύμβασης. 

3. Βεβαίωση περί μη οφειλής στον Δήμο Μεγαρέων 

4. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 

Η δημοπρασία θα γίνει κατά το Νόμο από την Οικο¬ 
νομική Επιτροπή, είναι φανερή και προφορική και οι 
προσφορές θα αντιγραφούν στα πρακτικά. 

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή (συμμετοχής) επι- 
στρέφεται στον πλειοδότη αμέσως με την εμφάνιση 
άλλης εγγυητικής (καλής εκτέλεσης) ίσης προς το 1/10 
του προσφερόμενου τελικού ποσού και την υπογραφή 
του συμφωνητικού. 

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη 
και η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον 
πρώτο και καταλήγει οριστικά στον τελευταίο πλειο¬ 
δότη. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Ο αριθμός των οχημάτων προσδιορίσθηκε από την 
υπηρεσία σε 200 ή περισσότερα για το χρονικό διάστη¬ 
μα ενός έτους περίπου και ουδεμία ευθύνη έχει ο Δήμος 
για την ποσότητα και την ποιότητα αυτών. 

Αυτός που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης έχει 
υποχρέωση να μεταφέρει τα οχήματα από τους χώρους 
εγκατάλειψης προς το Κέντρο Επεξεργασίας, με δική του 
ευθύνη το αργότερο 15 ημέρες από την γραπτή ειδοποίηση 
του Δήμου. Επίσης θα αναλαμβάνει να περαιώσει τη διαδι¬ 
κασία απορρύπανσης και να εκδώσει όλα τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά προς το Δήμο το αργότερο σε δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την παραλαβή του οχήματος. 

Όλα τα σχετικά βρίσκονται στο Δημαρχείο Μεγάρων 
οδός Χρ. Μωραΐτου και Γ. Μαυρουκάκη όπου οι ενδια¬ 
φερόμενοι μπορούν στις εργάσιμες ημέρες και ώρες να 
λάβουν γνώση (τηλ.22960-81632) 

Μέγαρα, 21 Αυγούστου 2012 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 


Αριθμ. 288 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ: 

Διενεργεί Ανοικτό Διαγωνισμό, με έγγραφες και εν¬ 
σφράγιστες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς 
και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά 
ομάδα υλικών για την προμήθεια σιδηρουργικών υλικών 
για τις ανάγκες των συνεργείων του Δήμου Πατρέων. 
Το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 
212.116,86 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατά¬ 
στημα του Δήμου Πατρέων (Μαιζώνος 147-3ος όρο¬ 
φος), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την Τετάρτη 19 
Σεπτεμβρίου έτους 2012, με ώρα έναρξης παραλαβής 
προσφορών 10:30 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής προ¬ 
σφορών 11.00 π.μ. 

Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους 
για διάστημα τριών (3) μηνών, από την επομένη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές αντι¬ 
προσφορές. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 
27 της υπ’ αριθμ. 25/2011 διακήρυξης. 

Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάσει τις δι¬ 
ατάξεις: α) του άρθρου 2 και 3 παρ. 4 ΕΚΠΟΤΑ, β) άρθρο 
2 παρ.1,5,12 του ν.2286/95, γ) της υπ’ αριθμ. Π1/7445/2002 
Απ. Υπ. Αναπτ. ΦΕΚ112/Β', δ) άρθρο 28 παρ.1, 2 ΕΚΠΟΤΑ 
και στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί,Έλληνες και αλλο¬ 
δαποί κατασκευαστές και προμηθευτές πώλησης των 
σιδηρουργικών υλικών που έχουν κατάστημα -εργοστά¬ 
σιο πώλησης των συγκεκριμένων υλικών. 

Κάθε προμηθευτής για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
θα πρέπει να υποβάλλει μαζί με την προσφορά του, 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής (γραμμάτιο του Τ.Π. και 
Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπε- 
ζας) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης (τιμής με Φ.Π.Α. 23%) των 
ομάδων υλικών στα οποία προσφέρει. Η χρηματοδότηση 
είναι από ίδιους πόρους και από ανταποδοτικά από τον 
προϋπολογισμό του 2012, ενώ τα έξοδα δημοσίευσης 
βαρύνουν τον μειοδότη/τους μειοδότες. 


Πληροφορίες για τη διακήρυξη και το διαγωνισμό, 
παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πα¬ 
τρέων (αρμόδια: Κατοχιανού Σωτηρία - Μαιζώνος 147- 
1ος όροφος-τηλ: 2610-966244, ΡΑΧ: 2610 966258), κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 

Πάτρα, 17 Ιουλίου 2012 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 

-♦- 

( 11 ) 

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Το Πανεπιστημιακό Γ ενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 
του Νομαρχιακού ΔιαμερίσματοςΈβρου, Δραγάνα Αλεξαν¬ 
δρούπολης, προκηρύσσεται Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγω¬ 
νισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύ¬ 
ρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, όπως αυτό καθορίζεται 
αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 39/2012 Διακήρυξη με αντικείμενο 
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ ΓΙΑ 
ΑΟΡΤΙΚΗ & ΜΙΤΡΟΕΙΔΗ ΘΕΣΗ» συνολικής προϋπολογισθεί- 
σης δαπάνης 60.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 2 Οκτωβρίου 2012 
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 πρωινή στο γραφείο Προ¬ 
μηθειών του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης. (Δραγάνα, Αλε¬ 
ξανδρούπολη) Λήξη επίδοσης προσφορών τη Δευτέρα 
1 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 14:00 μ.μ. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά και νομικά πρόσωπα. 

Τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν το Π.Γ.Ν. Αλεξαν¬ 
δρούπολης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τεύχη της Δια¬ 
κήρυξης από το γραφείο Προμηθειών του Π.Γ.Ν.Α. κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των 
τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τα έξοδα πα¬ 
ραγωγής των τευχών, που ανέρχεται σε 10,00 €. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
τηλ. 2551-0-76422. 

Ο Διοικητής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Αριθμ. 22795 

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και 
Πολεοδομίας/Τμήμα ΤεχνικώνΈργων και Μελετών του 
Δήμου Μονεμβασίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου: «ΝΕΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΠΙ¬ 
ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑ- 
ΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
550.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση, ΦΠΑ. 

Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται: 

Απρόβλεπτα ύψους 53.115,92 Ευρώ, Αναθεωρήσεις 
39.932,41 Ευρώ και Φ.Π.Α. 102.845,53 Ευρώ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

Κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 407.222,06 
ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ και αναθεωρήσεις). 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Τοπική Κοινότητα 
Μονεμβάσιας, ΔΕ Μονεμβασιάς, Δήμου Μονεμβασιάς, 
Νομού Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα¬ 
τικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρε¬ 
ώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Υπηρεσίας, Μολάοι Λακωνί¬ 
ας 23052 - Μολάοι μέχρι 13-09-2012, ημέρα Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Β'. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2732360500, (εσωτ 582), 
Φαξ επικοινωνίας 27323-60555 αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνίας Πατσά Σοφία. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18-09-2012, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ (Λήξη Επίδοσης Προσφορών) 
στα Γραφεία της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περι¬ 
βάλλοντος και Πολεοδομίας/Τμήμα Τεχνικών'Εργων και 
Μελετών του Δήμου Μονεμβασιάς στους Μολάους. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με το σύ¬ 
στημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008, «Κύ¬ 
ρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) καθώς και με τους όρους του 
τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. 

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που 
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι: 
1η - 2η ή 3η εντός νομού τάξη, για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα¬ 
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

γ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του 
Ν. 3669/2008 και με την προϋπόθεση ότι η κάθε Ερ¬ 
γοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό όχι 
μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

6. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας, 
με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπρα¬ 
ξίας). 

ζ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων. 


4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή 
προσφοράς, πρέπει να κατατεθούν από κάθε διαγωνι- 
ζόμενο, εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών 
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε 
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονο¬ 
μικού Χώρου ή του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, 
συνοδευόμενες από την μετάφραση τους στην Ελληνική 
γλώσσα ύψους 8.145,00€ και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) 
μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξα¬ 
γωγής του διαγωνισμού και πρέπει να απευθύνεται στο 
Δήμο Μονεμβασιάς - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας/Τμήμα Τεχνικών'Εργων 
και Μελετών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. 3669/2008 
απαιτούνται πρόσθετες Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης 
όταν το όριο της έκπτωσης υπερβαίνει το 12% (Δώδεκα 
τοις Εκατό). 

5. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες 
και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α), στο πλαίσιο του 
Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 
2007-2013 (αριθμός απόφασης ένταξης (2154/04-07-2012). 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μονεμβασί- 
ας. 

Μολάοι, 21 Αυγούστου 2012 

Ο Δήμαρχος 
ΗΡΑΚΛΗΣ Γ. ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ 
-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Αριθμ. 22799 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και 
Πολεοδομίας/Τμήμα Τεχνικών'Εργων και Μελετών του 
Δήμου Μονεμβασίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ.Ε ΜΟΛΑΩΝ ΔΗ¬ 
ΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑ¬ 
ΚΩΝΙΑΣ». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
1.800.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση, ΦΠΑ. 

Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται: Απρόβλεπτα 
ύψους 186.154,51 Ευρώ, Αναθεωρήσεις 36.230,08 Ευρώ 
και Φ.Π.Α. 336.585,37 Ευρώ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

Κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 1.427.184,56 
ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ και Αναθεωρήσεις). 

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Δημοτική Κοινό¬ 
τητα Μολάων, Δ.Ε. Μολάων, Δήμου Μονεμβασιάς, Νομού 
Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Υπηρεσίας, Μο¬ 
λάοι Λακωνίας 23052 - Μολάοι μέχρι 27-09-2012, ημέρα 
Πέμπτη. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2732360500, (εσωτ. 581), 
ΡΑΧ επικοινωνίας 27323-60555 αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία ΠΑΤΣΑ ΣΟΦΙΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 
στις 02-10-2012. ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (Λήξη 
Επίδοσης Προσφορών) στα Γραφεία της Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας/ 
Τμήμα ΤεχνικώνΈργων και Μελετών του Δήμου Μονεμ- 
βασιάς στους Μολάους. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με το σύ¬ 
στημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά, έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008, «Κύ¬ 
ρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) καθώς και με τους όρους του 
τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που 
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι: 

2η - 3η ή 4η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙ¬ 
ΚΩΝ. 

β. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

γ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του 
Ν. 3669/2008 και με την προϋπόθεση ότι η κάθε Ερ¬ 
γοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό όχι 
μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 


ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας, με τις 
προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

ζ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή 
προσφοράς, πρέπει να κατατεθούν από κάθε διαγωνι- 
ζόμενο, εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών 
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε 
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονο¬ 
μικού Χώρου ή του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, 
συνοδευόμενες από την μετάφραση τους στην Ελληνική 
γλώσσα ύψους 28.483,69€ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) 
μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξα¬ 
γωγής του διαγωνισμού και πρέπει να απευθύνεται στο 
Δήμο Μονεμβασιάς - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας/Τμήμα ΤεχνικώνΈργων 
και Μελετών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. 3669/2008 
απαιτούνται πρόσθετες Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης 
όταν το όριο της έκπτωσης υπερβαίνει το 12% (Δώδεκα 
τοις εκατό). 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες 
και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α), στο πλαίσιο του 
Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 
2007-2013 (αριθμός απόφασης ένταξης Α.Π 2595/2012. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
αρμόδια Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μονεμβασίας. 

Μολάοι, 21 Αυγούστου 2012 

Ο Δήμαρχος 
ΗΡΑΚΛΗΣ Γ. ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ 
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